TRE Ś Ć: 


ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO: 


Poz. 119 — z dnia 28.IV.1950 r. w sprawie zmiany norni 
pracy w Państwowych Biurach Projektów. 

Poz. 120 — z dnia 28.1V,1950 r. w sprawie stosowania 
typowyich projektów i rozwiązań oraz opra- 
cowywania projektów organizacji budowy, 

Poz. 121 — z dnia 3.V.1950 r. w sprawie trybu zlecania 
nadzoru nad wykonaniem inwestycyjnych 
robót budowlanych. 


INGE 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA 
GOSPODARCZEGO 


z dnia 28 kwietnia 1950 r. 
(znak ZA5A-05-5) 


w sprawie zmiany norm pracy w Państwowych Biurach | 


Projektów. 


W wyniku analizy norm tymczasowych, stosowanych 
w Biurach Projektów, która wykazała znaczne dyspropor- 


cje i łatwość w wykonaniu tych, norm, zarządzam, co na- | 


stępuje: 


I. Podnosi się do odwołania normę pracy w stosunku do 
obecnie obowiązującej: 


a) dla architektury — 


1) dla kubatury do 1.000 m* — o 10% 
ZAN iis 5% 4 4.000 m — o 20% 
30 a 5 „ 15,000 m’ — o 35% 
CY) 4 „powyżej 15.000 m” — o 35% — 40% 


Przy kubaturach pośrednich należy stosować interpola- 
cję liniową, przy czym: 


1) podniesienie norm nie dotyczy rubryk „rysunki 
robocze” i „szczegóły“ dla wszystkich kubatur 
i kategorii zaszeregowania, 


2) kategorie zaszeregowania wg Katalogu Dział 8 
Budownictwo Przemysłowe i Handlowe — obniża 
się o jedną kategorię. 


b) Dla Konstrukcji — Tabele Dział II, Grupa A i B 
Kategorie I, II, III, IV, V. 


1) dla kubatury do 1.000 m — o 5% 
ZAJE ZA fa A: 4.000 m* — o 15% 
SUN: A „ 15.000 m* — o 30% 
A), „ powyżej 15.000 m? — o 35*/ 


Przy kubaturach pośrednich należy stosować interpola- 
cję liniową, przy czym ilość jednostek pracy zespołowej po- 
dana w tabeli kategorii zaszeregowania „O“ zmniejsza się 
niezależnie od "o podwyższenia norm wydajności podanych 
w punktach 1, 2, 3, 4 — o 20%. 
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DIA E LYN 


Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 


Warszawa, 8 maja 1950 Nr 9 h Ą 


Poz. 119—124 
KZ 4 pa 


PISMA OKÓLNE: 


Poz. 122 — z dnia 29.IV.1950 r. w sprawie potrzeb wy- 
dawniczych na rok 1951 w zakresie książek 
technicznych. 


Poz. 123 — z dnia 3.V.1950 r. w sprawie gospodarki zu- 
żytym ogumieniem samochodowym. 


Poz. 124 — z dnia 3.V.1950 r. w sprawie prac przygoto- 
wawczych central handlowych, związa- 
nych z zaopatrzeniem. 


c) Dla kosztorysów budowlanych — Dział III Kategorie 
TIN IVV. 


1) dla kubatury do 4.000 m — o 5% 
2) w 3 „ 15.000 m? — o 25°% 
ŚW z „ 30.000 m* — o 40% 
AW m 7 „ 45.000 m” — o 50% 
5) , „powyżej 45.000 m? — o 50% 


Przy kubaturach pośrednich należy stosować interpola- 
cję liniową, przy czym podniesienie norm wydajności 
w kategorii V dotyczy jedynie budowli zabytkowych. 

d) Dla instalacji sanitarnych — Dział IV (dla wszyst- 

kich faz dokumentacji technicznej). 

1) dla instalacji wodociągów i kanalizacji — katego- 
rie I, II, III, IV, V o 60%, 

2) dla instalacji centralnego ogrzewania — kategorie 
I, II, III, IV, V o 40*%, 

3) dla instalacji ciepłej wody — kategorie 
I I, HI IV, V o 15%, 7 


e) Dla instalacji elektrycznych (dla wszystkich faz do- 
kumentacji technicznej) Dział V — kategorie 
TELE TERPEN, AVES 
1) dla instalacji elektrycznej 
lizacyjnej, telefonicznej, 
żarowej, radiowej, picrunochronnej i 
kategorie I, II, III, IV, V — o 70%, 
2) dla urządzeń elektrycznych, jak na przykład roz- 
dzielnie wysokiego napięcia, transformatory, roz- 
dzielnie niskiego napięcia i innych, ujętych w od- 
powiednich tabelach — kategorię VI — o 90%. 
Í) Dla techniki sanitarnej — o 50%. 


II. Podane zmiany odnoszą się również do wszystkich 
innych norm, których określenie wynika lub jest oparte na 
kategoriach, opisach, kategoriach zaszeregowaniach i tabe- 
lach Norm Państwowych Biur Projektów. 


oświetleniowej, sygna- 
alarmowej i przeciwpo- 
siłowej — 


IH. Normy dla instalacji wentylacyjnych, nawiewnych, 
wywiewnych i klimatyzacyjnych — kategorie I, 11, III, IV, 
V — oraz 

dla instalacji gazowych — kategorie I, II, III, IV, V — 
pozostają bez zmian. 

TV. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 
maja 1950 roku. 
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120. | 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA 
GOSPODARCZEGO 
z dnia 28 kwietnia 1950 r. 

(znak BUOF-12-13) 


w sprawie stosowania typowych projektów i rozwiązań 
oraz opracowywania projektów organizacji budowy. 


W celu usprawnienia i podniesienia jakości pracy pań- 
stwowych biur projektów oraz w celu pełniejszego zapew- 


nienia planowi inwestycyjnemu dokumentacji technicznej | 


o odpowiedniej jakości i terminowego jej sporządzania — 
zarządza się, co następuje: 


I. Projekty typowe 


§ 1. Biura Projektów przedstawią za pośrednictwem 


właściwych Ministerstw do Państwowej Komisji Planowa- | 


nia Gospodarczego (PKPG) -— Departament Budownictwa 
w terminie do dnia 15 maja 1950 r. plan opracowania pro- 
jektów typowych na II kwartał br. oraz w terminie do dnia 


BIULETYN PKPG. 


31 maja 1950 r. plan opracowania projektów typowych na 
drugie półrocze br. 

Powyższe plany powinny być uzgodnione z właściwymi 
inwestorami centralnymi i zainteresowanymi inwestorami 
naczelnymi. 

$ 2. Biura Projektów będą składać miesięczne sprawo- 
zdania z wykonania planu opracowania dokumentacji 
typowej, które powinny zawierać: 

— zestawienie projektów typowych, opracowanych w 

miesiącu sprawozdawczym, 

— planowaną na 1950 r. i na 6-lecie powtarzalność ich 

zastosowania w uzgodnieniu z inwestorem, 

— procentowy udział typowych projektów w całości 

opracowanej przez biuro dokumentacji, mierzonej 
w wartości tej dokumentacji lub ilości pracowniko- 
godzin pracowników produkcyjnych. 

$ 3. 1. Sprawozdania ($ 2) powinny być przesyłane 
w terminie dni 20 po ukończeniu miesiąca sprawozdaw- 
czego: 

—- inwestorowi naczelnemu i centralnemu, jeżeli Biuro 

Projektów podlega inwestorowi naczelnemu, 

— inwestorowi centralnemu, jeżeli Biuro Projektów 

podlega inwestorowi centralnemu, 

oraz w obu przypadkach — PKPG (Departament Bu- 
downictwa). 

2. Pierwsze sprawozdania należy przesłać za kwiecień 
1950 r. 

$ 4. 1. Inwestorzy centralni wydadzą zarządzenia jak naj- 
szerszego stosowania przez podległych im inwestorów pro- 
jektów typowych zarówno w budownictwie przemysłowym 
i specjalnym jak i w budownictwie nieprzemysłowym. 

2. W zarządzeniach tych inwestorzy centralni określą 
grupy obiektów i elementów, do których należy stosować 
typowe projekty (na podstawie wykonanych lub wykony- 
wanych prac biur projektów), oraz nałożą obowiązek skła- 
dania krótkich miesięcznych sprawozdań z podaniem ilości 
zastosowanych typowych projektów i procentowego udzia- 
łu typowych projektów i stypizowanych elementów w ca- 
łości dokumentacji i w części dokumentacji możliwej do 
stypizowania. 

$ 5. Inwestorzy centralni lub zainteresowani inwestorzy 
naczelni w porozumieniu z inwestorami centralnymi prze- 
ślą właściwym Biurom Projektów w terminie do dnia 15 | 
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maja br. swe uwagi i dezyderaty co do tematyki prac 
biur projektów na odcinku dokumentacji typowej w II pół- 
roczu rb. 


H. Stosowanie typowych rozwiązań lub typowych 
elementów w projektach indywidualnych 


$ 6. 1. Przy opracowywaniu projektów indywidualnych 
zarówno obiektów przemysłowych jak i nieprzemysłowych 
nawet w przypadku niemożności zastosowania lub niepo- 
siadania projektów typowych lub powtarzalnych należy 
korzystać z typowych rozwiązań lub typowych elementów, 
lub też z rozwiązań wg elementów zastosowanych w opra- 
cowanych uprzednio indywidualnych projektach. 


2. Biura Projektów w planie pracy i w poszczególnych 
zleceniach, dawanych projektantom czy ich grupom, po- 
winny uwzględniać zaplanowany procentowy udział typo- 
wych rozwiązań lub elementów w całości pracy biur pro- 
jektów przez: l 

a) odpowiednie zwiększenie przerobu na jeden pracow- 
niko-miesiąc, a zatem odpowiednie zmniejszenie łą- 
cznej ilości pracowników produkcyjnych przy stałej 
wielkości produkcji lub — co przy deficycie doku- 
mentacji jest słuszniejsze — zwiększenie wielkości 
produkcji przy stałej ilości pracowników produk- 
cyjnych, 

b) odpowiednie zmniejszenie w zleceniu roboczym wy- 
dawanym projektantowi lub grupie projektantów — 
ilości godzin pracy przewidzianej na opracowanie 
danego projektu. 


$ 7. Biura Projektów przedstawią PKPG — Departa- 
ment Budownictwa za pośrednictwem właściwych Mini- 
sterstw w terminie do dnia 15 maja br. planowane na II 
kwartał br, oraz w terminie do dnia 15 czerwca br. plano- 
wane na III kwartał br. zmiany, o których mowa w $ 6 
ust 2 lit. a)... 


III. Projekty organizacji budowy. 


$8. 1. Częścią składową dokumentacji technicznej 
większych budów we wszystkich stadiach jest projekt orga- 
nizacji budowy. 


2. Projekt organizacji budowy winien zawierać: ! 
zasady zagospodarowania i organizacji terenu budo- 
wy, zalozenia organizacji i wskazanie metod wyko- 
nania poszczególnych rodzajów robót, harmonogram 
"robót, harmonogram zatrudnienia i ilości potrzebne- 
go personelu, harmonogram dostaw i zapasu mate- 
riałów i urządzeń, harmonogram pracy sprzętu 
i środków transportowych, projekt mechanizacji ro- 
bót. 

$ 9. Inwestorzy centralni przedstawią PKPG w terminie 

do dnia 15 maja br. spis projektów opracowanych w 1950 
roku, dla których zgodnie z $ 8 należy opracować projekty 
organizacji budowy. Równocześnie inwestorzy centralni 
zlecą Biurom Projektów opracowanie projektów organiza- 
cji budowy w porozumieniu z zainteresowanymi przedsię- 
biorstwami budowlano - montażowymi. 


$ 10. Biura Projektów obowiązane są traktować plany 
organizacji robót jako integralną część projektu i nie mogą 
się uchylać od ich zestawienia w stosunku do ustalonych 
przez inwestorów projektów. 


$ 11. Właściwi Ministrowie wydadzą podległym im Biu- 
rom Projektów zarządzenia polecające ścisłe przestrzeganie 
podanych w niniejszym zarządzeniu zasad. 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA 
GOSPODARCZEGO 


z dnia 3 maja 1950 r. 
(znak BU2A-01-30) 
w sprawie trybu zlecania nadzoru nad wykonaniem 
inwestycyjnych robót budowlanych. 


W celu unormowania zasad zabezpieczenia nadzoru nad 
wykonywaniem inwestycyjnych robót budowlanych w po- 
rozumieniu z Ministrem Budownictwa — zarządza się, CO 
następuje: 

$ 1. Inwestorzy, realizujący Plan Inwestycyjny, a nie- 
posiadający własnego aparatu służb inwestycyjno-budow- 
lanych, lub posiadający niedostatecznie rozbudowany apa- 
rat tych służb, powinni zlecać nadzór nad wykonaniem in- 
westycyjnych robót budowlanych Inspektoratom Nadzoru 
Budowlanego utworzonym zarządzeniem Ministra Budow- 
nictwa z dnia 4 stycznia 1950 r. (Monitor Polski Nr A-11, 
poz. 116) lub Centralnemu Biuru Projektów Architektoni- 
cznych i Budowlanych (zespołom inspektorów nadzoru 
przy oddziałach Biura). Zawieranie umów z innymi 030- 
bami może nastąpić wyłącznie w przypadku odmowy przy- 


jęcia nadzoru ($ 3) i za zgodą naczelnego inwestora. 

$ 2. Zlecanie nadzoru budowlanego i przyjęcie go na- 
stępuje w formie umowy pisemnej sporządzonej według 
wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 

Ś 3 . Odmowa przyjęcia nadzoru budowlanego powinna 
być stwierdzona na piśmie przez Inspektorat Nadzoru Bu- 
dowlanego lub przez Centralne Biuro Projektów Architek- 
tonicznych i Budowlanych. 

$ 4. Umowy w sprawie nadzoru budowlanego, zawarte 
przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, należy do- 
stosować do obowiązującego wzoru umowy do dnia 15-go 
czerwca 1950 r. ; 
PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w z. E. Szyr 


KIEROWNIK MINISTERSTWA BUDOWNICTWA 
. R. Piotrowski 


Załącznik do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG 
z dnia 3 maja 1950 r., znak 

BU2A-01-30/101. 

UMOWA 

O NADZÓR NAD WYKONANIEM INWESTYCYJNYCH 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
W dniu LOGA Ti 


reprezentowanym przez 


roku pomiędzy 


zwanym dalej „Zamawiający“, 


działającego (ych) na podstawie z . . . 
- z jednej strony, a Inspektora- 


tem Nadzoru Budowlanego w . ` . E ` E 
Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione (albo) Cen- 
tralnym Biurem Projektów Architektonicznych i Budowla- 
nych, Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione w. 

zwanym dalej „Przedsiębiorstwo', 


. 
. . . . g . . . . 


i reprezentowanym przez 1) . E > o f $ 
jako członka Dyrekcji Przedsiębiorstwa (albo) działają- 
cego na podstawie pełnomocnictwa, wystawionego przez 
dnia za Nr z = 
i 2) . . 5 . : o . jako człon- 
ka Dyrekcji Przedsiębiorstwa (albo) działającego na pod- 
stawie pełnpmocnictwa, wystawionego przez . 


. . . . . g U . 


A 


za Nr dnia 
. . ; r : . 19.... r.  obierają- 
cymi prawne miejsce zamieszkania dla skutków niniejszej 
umowy w: 


Nr 


(przy ul. 3 7 4 : INCA 
z drugiej strony, zawarta została umowa treści następu- 
jącej: | 


$ 1. Zamawiający powierza, a Przedsiębiorstwo przyj- 
muje na siebie w granicach obowiązków inspektora nadzo- 
ru, ustalonych w Instrukcji Tymczasowej Nr 2 K, wydanej 
zarządzeniem Ministra Odbudowy z dnia 15 lutego 1949 r. 
(Dz. Urz, Ministerstwa Odbudowy Nr 3, poz. 11), oraz 
w Instrukcji Tymczasowej Nr 4/K, wydanej zarządzeniem 
Ministra Odbudowy z dnia 15 lutego 1949 r. (Dz. Urz. Mini- 
sterstwa Odbudowy w Nr. 3, poz. 13), czynności nadzorcze 
nad budową — rozbiórką we A A 
13.1 dał EPA PY o a ER E e EN 
Przedsiębiorstwo zawiadomi Zamawiającego oraz bank, fi- 
nansujący inwestycję, komu zostanie powierzone z ramie- 
nia Przedsiębiorstwa wykonanie czynności inspektora nad- 
zoru. Środki finansowe na wykonanie zamówienia są prze- 
widziane w Planie Inwestycyjnym . 3 s, o 
roku. Czesé cz Dział 
Rozdział a Toa 
1-36 ANR Rn A TORÓW 1 OIOIEK Przedsta- 
wiciele przedsiębiorstwa oświadczają, że treść powyższych 
instrukcji jest dokładnie znana Przedsiębiorstwu. 

Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia zarządzeń i instruk- 
cji, powołanych w umowie, obowiązują Zamawiającego 
i Przedsiebiorstwo. 

$ 2. Zamawiający zobowiazuje sie dostarczyé Przedsie- 
biorstwu odpis umowy (ów) Z przedsiębiorstwem wyko- 
nawczym, posiadaną dokumentację techniczną i prawną 
oraz zawiadomić przedsiębiorstwo wykonawcze 0 powie- 
rzeniu czynności nadzorczych Przedsiębiorstwu . Brakują- 
cą dokumentację Zamawiający zobowiązuje się dostarczać 
Przedsiębiorstwu w' takich terminach, jakie są przewidzia- 
ne w umowie z wykonawcą budowy Z dia UE 
Pam „TE. .i wykonanie inwestycyjnych robót bu- 
dowlanych. 

83. Należność 
w $ 1 niniejszej umowy, 


za wykonywanie czynności, określonych 
Przedsiębiorstwo będzie otrzy- 
mywało według stawek i w trybie wydanego przez Mini- 
stra Budownictwa cennika usług za czynności inspektora 
nadzoru. A 

Do czasu wydania wspomnianego cennika należności 
Przedsiębiorstwa za wykonywanie czynności, określonych 
w $ 1 niniejszej umowy, ustala się na 20/ kosztów budowy 
w ramach odnośnego limitu Planu Inwestycyjnego. 

Na poczet tych należności Przedsiębiorstwo będzie 
otrzymywać na podstawie wystawionych przez siebie ra- 
chunków przejściowych 2%» sumy każdego rachunku przej- 
ściowego, wystawionego przez przedsiębiorstwo wykonaw- 
cze, sprawdzonego przez Przedsiębiorstwo za pośredni- 
ctwem osoby, której zostanie powierzone wykonanie czyn- 
ności inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zama- 
wiającego do wypłaty. Przedsiębiorstwo wystawia rachun- 
ki przejściowe równocześnie ze sprawdzeniem rachunków 
przedsiębiorstwa wykonawczego. Rozliczenie ostateczne 
pomiędzy Zamawiającym a Przedsiebiorstwem nastąpi 
równocześnie z komisyjnym zaakceptowaniem wniosku 
o ostateczny odbiór robót. 

Po wydaniu przez Ministra Budownictwa cennika usług 
za czynności inspektora nadzoru, ostateczny rachunek Zo- 
stanie sporządzony według cennika, obowiązującego w dniu 
sporządzenia rachunku. 

Wypłaty należności Przedsiębiorstwa Oraz pokrywanie 
ewentualnych strat, poniesionych przez nie z tytułu nieure- 
gulowania w terminie rachunku, będą dokonywane zgodnie 
z zasadami, stosowanymi do przedsiębiorstw wykonaw- 
czych. 

Wartość umowy określa się na kwotę 
AAA 2 Zł 

DAE Czynności Przedsiębiorstwa zostaną zakończone W 
dniu ostatecznego rozrachunku z przedsiębiorstwem wyko- 
nawczym. 

$5. W razie, gdyby termin ukończenia budowy nie Zo- 
stał dotrzymany z winy Przedsiębiorstwa, odliczone mu be- 
dzie z wypłacanych należności z tytułu, kary umownej, 
0,030/0 za każdy dzień zwłoki od ogólnej kwoty, podlegają- 
cej wypłacie. 
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Odszkodowanie umowne w razie niewykonania umowy 
niniejszej przez Przedsiębiorstwo ustala się na 10% warto- 
ści niewykonanego świadczenia. 

Postanowienia powyższe nie uszczuplają w niczym 
uprawnień Zamawiającego dochodzenia wyższego odszko- 
dowania na ogólnych zasadach prawa. 

Przedsiębiorstwo nie odpowiada za zwłokę w budowie, 
wynikłą z siły wyższej lub spowodowaną przez Zamawia- 
jącego albo przedsiębiorstwo wykonawcze. 

W razie zwłoki w wykonaniu umowy przez Przedsię- 
biorstwo. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez 
potrzeby tudzielania dodatkowych terminów, albo, nie zwal- 
niając go od obowiązku uiszczenia odszkodowania umowne- 
go za zwłokę, wyznaczyć Przedsiębiorstwu nowy termin 
wykonania świadczenia lub też wykonać na jego koszt 
świadczenie zastępcze. 

$ 6. W przypadku przerwy w budowie, powstałej nie 
z winy Przedsiębiorstwa i trwającej dłużej niż 30 dni, Za- 
mawiający wypłaca mu za cały czas przerwy w budowie 
wynagrodzenie, obliczone w stosunku do ilorazu ogólnej 
należności Przedsiębiorstwa i okresu trwania budowy ob- 
jętej umową. 

Postanowienia ustępu 1 nie stosuje się, jeżeli przerwa 
w budowie nie spowodowała opóźnienia terminu ukończe- 
nia budowy, ustalonego w harmonogramie robót. 

$ 7. 1. Przedsiębiorstwo przez wyznaczonego inspektora 
nadzoru ma prawo w granicach przyznanych środków fi- 
nansowych zwiększania robót kosztorysowych i zarządza- 
nia robót dodatkowych do wysokości 5% kosztorysu umow- 
nego. Dalsze zwiększenia mogą nastąpić po uzyskaniu 
uprzednio zgody Zamawiającego i to tylko w ramach posia- 
danych kredytów. 

2. Ponadto Przedsiębiorstwo przez wyznaczonego in- 
spektora nadzoru może bez uprzedniej zgody Zamawiające- 
go zarządzić wykonanie tylko takich robót ponadkosztory- 
sowych lub dodatkowych, których potrzeba wynika z ko- 
nieczności zabezpieczenia robót już wykonanych lub z tech- 
nicznej konieczności zachowania całości robót, 

$8. Prawa i obowiązki, wynikające z niniejszej umowy, 
nie mogą być przelewane na osoby trzecie. 

$ 9. Wszelkie podatki i opłaty, zwiazane z zawarciem 
niniejszej umowy, obciążają w całości Przedsiębiorstwo. 

8 10. Wszelkie spory, mogące wyniknąć przy wykony- 
waniu niniejszej umowy, podlegają rozstrzygnięciu przez 
właściwą państwową komisję arbitrażową, zgodnie z prze- 
pisami dekretu z dnia 5.V111.1949 r. o państwowym arbitra- 
żu gospodarczym (Dz. U. R. P. Nr 46, poz. 340). 

$ 11. Wszystkie warunki niniejszej umowy obowiązują 
układające się strony bez potrzeby osobnych wezwań i sta- 
wiania w zwłoce. Zmiany niniejszej umowy wymagają 
formy pisemnej. 

$ 12. Umowa niniejsza zostaje spisana w dwóch jedno- 
brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z uma- 
wiających się stron. Kopię umowy Zamawiający prześle 
bankowi finansującemu inwestycje. 

PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO 

PODPIS PRZEDSIĘBIORSTWA 
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PISMO OKÓLNE 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA 
GOSPODARCZEGO 
DEPARTAMENT TECHNIKI 


z dnia 29 kwietnia 1950 r. 
(znak TE 8-6-1) 


w sprawie potrzeb wydawniczych na rok 1951 w zakresie 
książek technicznych. 


Ustala się następujący porządek opracowywania i przesy- 
łania potrzeb wydawniczych w zakresie książek technicz- 
nych na rok 1951: 

1) Zestawienia potrzeb wydawniczych na rok 1951 w za- 
kresie książek technicznych opracowuje się oddzielnie dla 
każdej grupy branżowej: 

a) dla książek autorów polskich (na formularzu W!), 
b) dla tłumaczeń (na formularzu W3). 

Podział na grupy branżowe podany jest w zał. Nr 1. 

2) Zestawienia branżowe potrzeb wydawniczych na rok 
1951, w zakresie książek technicznych winny wykonywać je- 
dnostki organizacyjne podległe bezpośrednio ministerstwom 
(centralnym urzędom), zainteresowane Departamenty (Biura) 
Ministerstw, jako też zainteresowane Instytuty Naukowo- 
Badawcze nie podlegające danemu resortowi, w trybie usta- 
lonym przez niniejsze pismo okólne, 


| 
jj 
| 
i 
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3) Zestawienia potrzeb wydawniczych na rok 1951, w za- 
kresie książek technicznych opracowuje się w uwzględnie- 
niu książek, które się już ukazały, względnie które już zo- 
stały zaplanowane i znajdują się bądź to w opracowaniu 
autorskim, bądź to w opracowaniu wydawniczym. 

4) Zestawienie potrzeb wydawniczych na rok 1951, w za- 
kresie książek technicznych winno obejmować wszystkie rze- 
czywiste potrzeby gałęzi przemysłu i branż, objętych dzia- 
łalnością resortu, winno ono być stworzone w drodze usta- 
lenia potrzeb poszczególnych branż i gałęzi, w zakresie książ- 
kowych wydawnictw, dotyczących problemów produkcji, 
ruchu, postępu technicznego, inwestycji, konstrukcji itp. 

Do opracowania zestawień potrzeb wydawniczych na- 
leży przyciągnąć jak najszerzej inżynierów i techników, pra- 
cujących w poszczególnych przedsiębiorstwach i Instytutach 
Naukowo-Badawczych. 

Zestawienie potrzeb wydawniczych winno obejmować po- 
zycje umożl'wiające systematyczne dokształcanie kadr robo- 
tniczych, technicznych i inżynienskich, w proporcji odpowia- 
dającej istotnym potrzebom danej gałęzi przemysłu. 

Zestawienie potrzeb wydawniczych winno szczególnie 
uwzględniać literaturę techniczną, przeznaczoną dla podno- 
szenia poziomu technicznego i kwalifikacji robotników oraz 
literaturę przenoszącą doświadczenia przodujących robotni- 
ków i zakładów na ogół robotników i pozostałe zakłady. 
(Poziom II). . 

Przy zestawieniu potrzeb wydawniczych należy dążyć, by 
co najmniej 20% pozycji wydawniczych, które się ukażą 
w r. 1951 było na poziomie II, tzn. dla robotników przyuczo- 
nych i kwalifikowanych. 

W planie potrzeb wydawniczych należy szeroko uwzględ- 
niać 'tłumaczenia wartościowych wydawnietw obcojezycz: 
nych, w szczególności książek radzieckich, stojących na wy- 
sokim poziomie technicznym i odpowiadających nam sposo- 
bem ujęcia zagadnień ekonomiczno-gospodarczych. 

5) Koordynacja zestawień potrzeb wydawniczych, opraco- 
wywanych przez jednostki organizacyjne podległe bezpo- 
średnio ministerstwom (centralnym urzędom), zgodnie z tre- 
śtią p. 2 nin. pisma okólnego następuje w Samodzielnych 
Referatach (wydziałach) Wydawnictw Technicznych, istnie- 
jących przy Departamentach Techniki (Produkcji i Techni- 
ki) Ministerstw, przy udziale resortowej Komisji Wydaw- 
nictw Technicznych, w skład której wchodzą obok przedsta- 
wicieli resortu, przedstawiciel CUSZ, po jednym przedsta- 
wicielu właściwych Stowarzyszeń Inżynierów i Techników. 
po jednym przedstawicielu zainteresowanych Instytutów Na- 
ukowo-Badawczych, oraz redaktorzy branżowi odpowiednich 
Przedsiębiorstw Wydawniczych. 

6) Zadaniem Sam. Referatu Wydawnictw Technicznych w 
Ministerstwie oraz resortowej Komisji jest wykonanie zbior- 
czego zestawienia potrzeb wydawniczych Ministerstwa w za- 
kresie książek technicznych. wyeliminowanie z planu pozy- 
cji zbędnych lub małowartościowych oraz ustalenie kolejno- 
ści potrzeb wydawniczych zgodnie z planami produkcyjnymi, 
technicznymi, inwestycyjnymi Ministerstwa oraz ogólnymi 
koncepcjami rozwojowymi, 

Zbiorcze zestawienia winny uwzględniać wysokość limitu 
arkuszy wydawniczych. ustalonego dla poszczególnych branż 
przez Departament Techniki PKPG. 

7) Min'sterstwa (Centralne Urzędy) ustalą spis jednostek 
organizacyjnych, które będą wykonywać zestawienia po- 
trzeb wydawniczych oraz terminy przesłania zestawień do 
ministerstwa. 

8) Zbiorcze zestawienia winny być wykonane w 3 egzem” 
plarzach w ten sposób. by książki z każdej grupy branżowej 
znalazły się na oddzielnym arkuszu. 

9) Ministerstwa (Centralne Urzędy) winny zwrócić uwagę 
na konieczność gruntownego opracowania zestawień potrzeb 
wydawniczych w zakresie książek technicznych, które będą 
stanowić podstawę dla planów produkcyjnych instytucji, 
wydających książki techniczne, 

10) Resortowe zestawienia potrzeb wydawniczych, pod- 
pisane przez Dyrektora Departamentu Techniki, winny być 
przesłane w 2-ch egzemplarzach do Departamentu Tech- 
niki Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego Samo- 
dzielny Referat Wydawnictw Technicznych najpóźniej do 
dnia 30.V1.1950 roku. 

Załączniki: 

1) Podział książek na grupy branżowe. 

2) Instrukcje wypełniania formularzy. 

3) Wzory formularzy, 


WICEDYREKTOR DEPARTAMENTU 
Inż, Ignagy Bursztyn 
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BIULETYN PKPG. 
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Załącznik Nr 1 do pisma okól- 
hego Nr 15 znak: TE 8-6-1 z dn. 
29.IV.1950 r. 


PODZIAŁ DZIAŁU BIBLIOGRAFICZNEGO „TECHNIKA* 
NA GRUPY BRANŻOWE 


Nazwa grupy branżowej 


1 | Górnictwo i kopalnietwo 

2 | Hutnictwo metali 

3 | Odlewnictwo . 

4 | Metaloznawstwo i obróbka metali (spawalnictwo, obró. 
bka cieplna, obróbka skrawaniem, obróbka plasty- 
czna) 

5 | Konstrukcje mechamiczne (z wyłączeniem konstrukcji 

odnoszących się do p, 6, 7, 8, 13 i 14) | 

6 | Motoryzacja 

1 | Lotnictwo | 

8 | Kolejnictwo 

9 | Architektura i urbanistyka 

10 | Budownictwo i inżynieria lądowa (z wyłączeniem dróg) 

11 | Geodezja | 

12 | Drogi kołowe 

1; | Drogi wodne śródlądowe 

14 | Okrętownictwo i porty monskie 

15 | Przemysł chemiczny (z wyłączeniem spożywczego, tłu- 
szczowego, mineralnego i przetwórstwa paliw natu- 

3 ralnych) 

16 | Przetwórstwo paliw naturalnych 

17 | Przemysł mineralny 

18 | Przemysł rolny, spożywczy i tłuszczowy | 

19 | Energetyka (z wyłączeniem zagadnień elektrycznych) | 

20 | Elektroenengetyka i przemysł elektrotechniczny 

21 | Telekomunikacja i radiotechnika 

22 | Włókiennictwa 

23 | Inne przemysły lekkie z wyjątkiem włókna 

24 | Techniką przedsiębiorstw komunalnych i technika sa- 
nitarna 

25 | Metrologia techniczna | 

26 | Różne 


Załącznik Nr 2 do pisma okól- 
nego Nr 15 znak: TE 8-6-1 z dn. 
29.IV.1950 r. 


INSTRUKCJA 
WYPEŁNIANIA FORMULARZY W:—W: 


1) Formularz W: — Zestawienie potrzeb wydawniczych na 
rok 1951 w zakresie książek autorów 
polskich. 


Wpisać nazwę instytucji wypełniającej 
formularz, nazwę oraz numer grupy 
branżowej, | 


Naglówek formul, — 


Rubr. 2 3, 4 Wpisać kolejno imię i nazwisko, sto- 
pień naukowy, funkcję i adres osoby, 
która opracowuje lub mogłaby opraco- 
wać książkę. W przypadku. gdy insty- 
tucja nie może wskazać ewentualnego 
autora, rubryka pozostaje niewypel- 
niona. 


Wpisać tytuł książki lub temat, który 
winien być opracowany. 


Określić poziom techniczny książki cy- 
fra wg następującego klucza: 

„IT* — Książki dla robotników przyu- 
czonych i kwalifikowanych. 

„ITI“ — Książki dla mistrzów i tech- 
ników, 

„IV“ — Książki dla inżynierów i ma- 
gistrów inżynierii. 

„V“ — Książki na poziomie mauko- 
wym, słowniki, encyklopedie 
techniczne. 

W wypadku książek nadających się 
dla dwu poziomów, podać dwie cyfry 
np. „III—IV“, co znaczy, iż książka na- 
daje się dla średniego i wyższego per- 
sonelu technicznego. 


Rubr. 5 


Rubr, 6 


Rubr. 7, 8 — Podać przypuszczalną ilość arkuszy wy- 
dawniczych (arkusz 40.000 znaków 
druk. — w przybliżeniu 16 stron for- 
matu A5) oraz przypuszczalną ilość ry- 
sunków. 

— Określić stopień ważności wydawni- 
ctwa wg następującego klucza: 

„I“ wydawnictwa najpilniejsze z 
punktu widzenia instytucji wypełnia- 
jącej formularz, mogące poważnie 
wpłynąć na bieg, jakość produkcji, u- 
sprawmienie organizacji, podwyższenie 
kwalifikacji kadr, obniżenie kosztów 
własnych itp. 

,2 wydawnictwa, których ukazanie 
się byłoby godne polecenia, w miarę 
możliwości wydawniczych i środków 
finansowych, oraz wydawnictwa, któ- 
re mogą być ewent. przesunięte do pla- 
AS 

— Określić «wysokość nakładu, propono- 

waną przez instytugję wypełniającą 

formularz. 

W wypadku wznowienia, podać nazwę 

wydawnictwa, miejsce j rok ostatniego 

wydania książki. 

W wypadku wznowienia, podać w czyim 

posiadaniu znajduje się egzemplarz o0- 

statniego wydania książki. 

Podać stan zaawansowania rękopisu 

oraz datę prawdopodobnego jego ukoń- 

czenia, 

— Wpisać nazwiska praz adresy opino- 

dawców, mogących ocenić wartość ksią- 

Zki, 

Określić przydatność książki dla szkol- 

nietwa zawodowego średniego lub wyż. 

szego. Podać typ szkoły, jej wydział, 
ewent. rok. 

2) Formularz W, — Zestawienie potrzeb wydawniczych na 
rok 1951 w zakresie przekładów z jezy- 
ków obcych. 

— Wpisać nazwę instytucji wypełniającej 
formularz, nazwę oraz numer grupy 
branżowej. 

— Wpisać imię i nazwisko autora książki, 
która ma być tłumaczona. 

— Wpisać tytuł książki, która ma być tłu- 

maczona w oryginale i przekładzie. 

Wpisać rok wydania książki. 

Wpisać nazwę wydawmictwa 1 miejsce 

wydanią książki, 

Określić poziom techniczny książki wg 

klucza podanego w instrukcji Wi 

(rubr, 6). 

— Podać ile stro i rysunków zawiera 

książka, która ma być tłumaczona oraz. 

jej format. 

Określić stopień ważności wydawni- 

ctwa wg klucza podanego w instrukcji 

W: (rubr. 9). 

Określić wysokość nakładu, propono- 

waną przez instytucję wypełniającą 

formularz. 

Wpisać adres instytucji lub osoby po- 

posiadającej egzemplarz oryginału ksią- 

żki. 


Rubr., 9 


Rubr. 10 


Rubr, 11, 12 


Rubr. 13 


Rubr. 14 


Rubr, 15 


Rubr. 16 


Nagłówek formul. 


Rubr. 2 
Rubr. 3 


Rubr. 
Rubr, 


4 


Rubr. 


Rubr. 7, 8, 9 


Rubr. 10 


Rubr, 11 


Rubr. 12 


Rubr. 13 Jeżeli instytucja wypełniająca formu- 

larz jest w kontakcie z osobą mogącą 

wykonać tłumaczenie, podać jej nazwi- 

sko i adres. O ile tłumaczenie jest w 

toku lub zostało wykonane, podać stan, 

w jakim znajduje się tłumaczenie o- 

raz datę prawdopodobnego ukończenia 

tlumaczenia, 

— Wpisać nazwiska i adresy opiniodaw- 
ców mogących ocenić, czy tłumaczenie 
na język polski zostało prawidłowo wy. 
konane. 

— Określić przydatność książki dla szkol- 
nictwa zawodowego średniego lub wyż- 
szego. Podać typ szkoły, jej wydział, 
ewent. rok. 


Rubr. 14 


Rubr. 15 
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123. 
PISMO OKÓLNE 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA 
GOSPODARCZEGO 
DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 3 maja 1950 r. 
(znak KL4B-28-7) 
w Sprawie gospodarki zużytym ogumieniem samochodowym. 


Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego stwier- 
dziła, że postanowienia Uchwały KERM z dnia 12.11. 
1949 r. w sprawie skupu i regeneracji zużytego ogumienia 
samochodowego oraz sprzedaży ogumienia naprawionego 


Jak również Regulamin płac kierowców pojazdów mech., | 
warsztatowców, pomocników i innych pracowników samo- | 


chodowych (Monitor Polski Nr A-40 z dnia 30.VI.1949 1) 
zmieniony Zarządzeniem Ministra Skarbu z dnia 8.11.1950 r. 


(Monitor Polski Nr A-19 z dnia 21.11.1950 r., poz. 197) nie | 


są wykonywane właściwie, a mianowicie: 4 
l. Opony samochodowe ustalonych asortymentów nie 
są przekazywane wcale, albo zbyt późno do regene- 


racji już po przekroczeniu warunków technicznych, | 
określonych Instrukcją ZST Nr 3JT-50 (Dziennik | 


Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych Nr 22 z dria 
27.V1,1949 r.); — w wyniku czego następuje powaz- 
ne marnotrawstwo, będące konsekwencją nadmier- 
nego zdzierania opon, a tym samym skrócenia okre- 
su ich przydatności do pracy. x 
2. Regulamin płac kierowców w rozdz. VIII pkt. B 
„Premia za oszczędność ogumienia“ jest w praktyce 
stosowany w ten sposób, że premiuje się kierowców 
niezależnie od stopnia stanu technicznego opon i tym 
samym zezwala się na kompletne ich niszczenie 
uniemożliwiające dalszą regenerację. 
Jest to sprzeczne z intencją Regulaminu płac kierow- 
ców, z omawianą Uchwałą KERM, wspomnianą instrukcją 
ZST, jak wreszcie z zasadami oszczędnej gospodarki ogu- 
mieniem. 
Za podstawę premiowania przyjmuje się przebieg opon 
ponad ustalone normy, w granicach przewidzianych in- 
strukcją ZST, omawiającą warunki techniczne odbioru 
i kwalifikacji opon trakcji motorowej, przeznaczonych do 
protektorowania i naprawy. ą 
Premiowanie za uzyskanie jak największego przebiegu 
opon kosztem kompletnego ich zniszczenia powoduje stra- 
ty poniesione z tytułu zniszczenia opony, oraz ze względu 
na wypłacone już premie. , 
3. Komórki transportowe na wszystkich szczeblach or- 
ganizacyjnych wykazują zbyt mało zainteresowania 
i zbyt mało aktywności odnośnie: prawidłowego wy- 
konywania Uchwały KERM z dnia 12.11.1949 r. 1 Re- 
gulaminu płac kierowców. ak R 
W rezultacie tego niewielka tylko ilość opon jest 
poddawana procesowi regeneracji, przy jednoczes- 
nym przekazywaniu nadmiernej ilości opon do Cen- 
trali Odpadków Uzytkowych, jako tzw. „odpadki 
użytkowe“ (opony III i IV kategorii). 

R przeciwdziałania niewłaściwemu stanow1 rzeczy 

należy: i s 

1. W terminie do dn. 1.VI.1950 r. we wszystkich komor- 
kach transportowych przeprowadzić odprawy kic- 
rowców dla szczegółowego zaznajomienia ich z treś- 
cią oraz intencjami Uchwały KERM z dnia 12.. 
1949 r. łącznie z Instrukcją ZST, oraz Regulaminem 
płac kierowców. . e 

2. Przeprowadzić we wszystkich komórkach transpor- 
towych pod kierownictwem Komisarzy _ Oszczędnoś- 
ciowych oraz Rad Zakładowych badanie gospodarki 
zużytym ogumieniem i premiowania kierowców za 
oszczędność ogumienia od 1.1V.1949 r. do chwili 
obecnej. Zbiorcze sprawozdania z przeprowadzonego 


badania właściwe Ministerstwa złożą do Departamen-. 


tu Komunikacji i Łączności Państwowcj Komisji 
Planowania Gospodarczego do dnia 1.VII.1950 r. 

3. Natychmiast zaprowadzić we wszystkich komórkach 
transportowych prawidłową gospodarkę zużytym 
ogumieniem, zgodnie z tekstem i intencją: Uchwały 
KERM z dnia 12.11.1949 r. oraz Regulaminem plac 
kierowców. l M 

4. Natychmiast przeprowadzić we wszystkich komoór- 
kach transportowych przekazanie do regeneracji ogu- 
mienia typowego, odpowiadającego normom techni- 
cznym, przewidzianym instrukcją ZST Nr 3JT-50 
opublikowaną w dzienniku Taryf i Zarządzeń Komu- 
nikacyjnych Nr 22 z dnia 27.V1,1949 r. 
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5. Wprowadzić zasadę okresowej kontroli i badania 
prawidłowości gospodarki ogumieniem w komórkach 
transportowych, podczas dokonywania przeglądów 
technicznych pojazdów, W razie stwierdzenia nie- 
właściwości i przekroczeń w gospodarce zużytym 
ogumieniem względnie stwierdzenia niewłaściwe- 
go premiowania należy winnych pociągnąć do odpo- 
wiedzialności służbowej. 

Dodatkowo wyjaśnia się, że: 

a) szczególną uwagę należy zwrócić na gospodarkę 

ogumieniem o wymiarach deficytowych, nie- 
właściwa bowiem gospodarka tym ogumieniem 
jest specjalnie szkodliwa dla gospodarki naro- 
dowej. 
Uchwała KERM z dnia 12.11.1949 r. w swej czę- 
ści dotyczącej obowiązku protektorowania ogu- 
mienia odnosi się do określonego „typowego“ 
asortymentu opon. W stosunku do opon „niety- 
powych*, które w kraju nie mogą być protekto- 
rowane, znajdują zastosowanie $ 3 i 6 wspomnia- 
nej uchwały. Znaczy to, że o ile opony te nie be- 
dą mogły być protektorowane we własnym za- 
kresie przez użytkownika — dopuszcza się uży- 
wanie ich aż do całkowitego zniszczenia. 

DYREKTOR DEPARTAMENTU — 
KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI Inż. B. Assanowicz 

WICEDYREKTOR DEPARTAMENTU 
ZATRUDNIENIA, PŁAC I NORM 
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PISMO OKÓLNE 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA 
GOSPODARCZEGO f 
DEPARTAMENT ZAOPATRZENIA I BILANSÓW 

MATERIAŁOWYCH 
z dnia 3 maja 1950 r. 

(znak BI-I-030) 

w sprawie prac przygotowawczych central handlowych 
związanych z zaopatrzeniem 

Sposób opracowania planów w centralach handlowych 
ma bezpośredni wpływ na wysokość i sposób pokrycia po- 
trzeb materiałowych wynikających z planów zaopa- 
trzenia. 

Podstawowym warunkiem właściwego zaplanowania 
pokrycia tych potrzeb jest skoordynowanie ich z planami 
produkcji oraz z możliwościami i wymogami obrotów to- 
warowych z zagranicą. 

Wyrazem tej koordynacji są bilanse opracowane na 
poszczególne materiały. Zapotrzebowania krajowe typu 
pozarynkowego znane będą centralom w całości dopiero 
po nadesłaniu przez odbiorców ich wycinków planów zao- 
patrzenia a więc w terminie zbyt późnym, aby mogły być 
punktem wyjścia dla rozpoczęcia prac nad planami w cen- 
tralach handlowych. 

Z tych względów do opracowania wstępnych bilansów 
materiałowych należy przystąpić znacznie wcześniej. 

W przypadku gdy w poszczególnych materiałach zacho- 
dzi wątpliwość, jak będzie kształtowało się zapotrzebowanie 
w 1951 r, w porównaniu z rokiem bieżącym, należy skon- 
taktować się z głównymi odbiorcami tego materiału, w ce- 
lu bądź otrzymania globalnego ich zapotrzebowania, bądź 
też uzyskania informacji, które wskazałyby na odchylenie 
ich zapotrzebowań w stosunku do stanu bieżącego. 

Do tego rodzaju informacji należy zaliczyć zmiany 
w wielkości i rodzaju produkcji, inwestycji, nowe założe- 
nia w budownictwie zmieniające zapotrzebowania na ma- 
teriały, zobowiązania cksportowe czy importowe itp. In- 
formacje tego rodzaju powiny dotyczyć tylko materiałów, 
które dla odbiorcy są zasadniczymi w jego zużyciu. 

W przeciwnym razie jest wątpliwe, aby zostały podane 
dane przed opracowaniem planu zaopatrzenia, na których 
można by było opierać opracowanie planów w centralach 
handlowych. 

Określenie zapotrzebowań na poszczególne materiały 
odnośnie głównych jego odbiorców pozwoli na wstępne 
opracowanie bilansów materiałowych, które w wypadku 
zmian wynikłych z porównania wstępnych zapotrzebowań 
z zapotrzebowaniami, wynikłych z planów zaopatrzenia ule- 
gną korekcie przed ostatecznym opracowaniem planów. | 

Centrale handlowe winny również rozwiązać zagadnic- 
nie realizacji dostaw w roku 1951. wan EA 

Dotychczas stosowana zasada przy realizacji zamówien, 
że zamówienie wcześniejsze jest wykonywane przed za- 
mówieniem, które wpłynęło później, nie może być pow- 
szechna. y 


b 


w 


A. Ferski 


Nr 9/poz. 124 


BIULETYN PKPG. 


Centrale nie mogą przy ustalaniu terminów dostaw po- 
mijać ważności zamówień z punktu widzenia czasu, w ja- 
kim musi być wykonane. Poza datą wpływu zamówienia, 
należy brać pod uwagę również termin dostawy, aby nie 
poco WES postoju w pracy zakladu z powodu braku ma- 
terialu. 

Z tego względu szereg zamówień będzie musiało być 
v konanych wcześniej od innych złożonych wcześniej, 
a które wykonane mogą być nie tylko ze szkodą, ale 


Str. 104 


i z pożytkiem dla zamawiającego w terminie późniejszym 
zapobiegając tym samym często powstawaniu nadmiernych 
zapasów. 

Niniejsze zagadnienie wymaga od central handlowych 
często innej niż dotychczas pracy, w której szczególną 
uwagę należy zwrócić na ścisłe kontakty dostawcy z od- 
biorcą i opracowania zharmonizowanych z produkcją i po- 
trzebami odbiorców planów dostaw. 


DYREKTOR DEPARTAMENTU Zdzisław Deutschman 


WYKAZ INSTRUKCJI PKPG WYDANYCH DRUKIEM A NIEOGŁOSZONYCH W BIULETYNIE PKPG 


W roku 1949: 


1. Instrukcja Nr 1 „Katalog cen niezmiennych cz. I i II“ 

2. Instrukcja Nr 2 „Instrukcja do planu przemysłowo- 
finansowego na rok 1950“ 

3. Instrukcja Nr 8 „Instrukcja w sprawie sporządzania 
planu zaopatrzenia w przemyśle na 
rok 1950“ 

4. Instrukcja Nr 4 „Wykaz artykułów do planowania 


zaopatrzenia 
„Instrukcja o typach elementów pre- 
` fabrykowanych i ich zastosowanie“ 
Nr 6 „Instrukcja dla sporządzenia planu 
inwestycyjnego na rok 1950“ 


5. Instrukcja 


6. Instrukcja 


7. Instrukcja Nr 7 „Instrukcja w sprawie planowania 
wykonawstwa i trybu zlecenia ro- 
bót budowlano - montażowych przez 
inwestorów na rok 1950 oraz w spra- 
wie opracowania planów produkcyj- 
no - finansowych  uspołecznionych 
przedsiębiorstw budowlano - monta- 
żowych na rok 1950“ 

„Instrukcja w sprawie planowania 
zaopatrzenia inwestycji na rok 1990“ 
„Instrukcja dotycząca: 1) zasad spo- 


8. Instrukcja Nr 8 


9. Instrukcja Nr 9 


rządzania i zatwierdzania dokumen- | 


tacji technicznej, 2) planu sporza- 
dzania dokumentacji technicznej 
przez inwestorów, 3) planu pracy 
Biur i Projektów, 4) planu organi- 
zacji i struktury Biur i Projektów“ 

10 „Instrukcja w sprawie opracowania 
planu obrotu towarowego na rok 
1950“ 

11 „Instrukcja ogólna w sprawie opra- 


10. Instrukcja Nr 


11. Instrukcja Nr 


cowania Narodowego Planu Gospo- 


darczego na rok 1950“ 

12 „Instrukcja w sprawie opracowania 
planu finansowego na rok 1950 dla 
państwowych i państwowo - spół- 
dzielczych przedsiębiorstw handlo- 
wych i usługowych“, 

Nr 13 „Instrukcja w 
rządzania projektów planów w za- 
kresie działalności związków samo- 
rządowych na rok 1950“ 

Instrukcja Nr 14, „Instrukcja w sprawie planu finan- 

sowego dla spółdzielczości na rok 
1950“ 

15. Instrukcja Nr 15 „Instrukcja w sprawie opracowania 

planu finansowego dla przedsię- 


12. Instrukcja Nr 


13. Instrukcja 


14. 


sprawie trybu spo-, 


biorstw Państwowego 
Miejscowego na rok' 1950“ 
Instrukcja Nr 16 „Instrukcja w sprawie opracowania 
budżetów administracyjnych na ¡ok 
1950 dla przedsiębiorstw panstwo- 


Przemysłu 


16 


wych“ 

14 Instrukcja w sprawie opracowania techniczno - finan- 
sowega planu leśnictwa na rok 1950. 

18. Instrukcja w sprawie sporządzenia planu rolnictwa na 
rok 1950. 

13. Instrukcja „PO“ w sprawie sporządzenia planu ;;05po- 
darczego na rok 1950 w zakresie urządzen socjalnych 
1 cpieki społecznej, 

29. Instrukeja w sprawie sporządzenia planu gospodarczego 
ra rok 1950 w zakresie urządzeń socjalnyca i opieki 
społecznej cz. II, dotycząca akcji socjalnej. 

21. Instrukcja w sprawie sporządzenia planu gospodarcze- 
go na rok 1950 w zakresie szkolenia. 

22. Instrukcja w sprawie sporządzenia planu gospodarcze- 
go na rok 1950 w zakresie kultury fizycznej. 

23. Zasady rocznej sprawozdawczości z wykonania PPI 
na rok 1948. 

24, Instrukcja w sprawie sporządzania planu gospodarcze- 


go na rok 1950 w zakresie kultury. 
. Wskaźniki pomocnicze do planów produkcyjnych 
przedsiębiorstw budowlano - montażowych na rok 1950. 

w roku 1950: 

1. Instrukcja Nr 17 „Instrukcja w sprawie sprawozdaw- 
czości statystycznej inwestycyjnej" 

2. Instrukcja Nr 18 „Instrukcja w sprawie miesięcznej 
sprawozdawczości statystycznej us- 
połecznionych przedsiębiorstw budo- 
wlano - montażowych geodezyjnych 
oraz biur projektów. 

3. Instrukcja Nr 20 o zasadach sporządzania i zatwierdza- 

nia dokumentacji technicznej. 

. Instrukcja inwestycyjna Nr 21 na rok 1951. 

5. Instrukcja Nr 22 dla sporządzania planu zaopatrzenia 
inwestycji w maszyny, urządzenia, sprzęt i inwentarz 
na rok 1951. i 

6. Instrukcja Nr 23 o planowaniu dokumentacji technicz- 
nej na rok 1951. 

7. Instrukcja Ne 24 o trybie zlecania i sporządzaniu planu 
produkcji. l | 

8. Instrukcja Nr 25 dla sporządzenia planu produkcji biur 
projektowych na rok 1951. 

9. Instrukcja Nr 26 dla sporządzenia produkcyjno - finan- 

sowych planów przedsiębiorstw budowlano - montażo- 

wych. - 

Instrukcja Nr 1 w sprawie ubezpieczeń majątkowych 

i osobowych. i y 
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